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बाचा ;- १) कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे ar क्र 
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शासन निर्णय :- मुंबई जिल्हा महीला काशगृह, भायखळा , मुंबई येथे स्त्री जंध्यांसाठी दुमजली 
इमारत बांधण्यात येणाऱ्या. रु.१,३५,३५,८६०/- (रुपये: एक कोटी पस्तीस लाख पस्तीस हजार 
आठशे साठ फक्त) च्या सुधारीत खर्चाच्या अंदाजप्राकाल'व मांधंकामांच्या नकाशांस प्रशासकीय 

मान्यता देण्यासाठी कारागृह महानिरीज्ञक सांती:शासनास 'प्रस्ताब सादर केला असून त्यास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली'आहे. --. - 


२. याआधी शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ९ नाव्हेंबर, २७०१ अन्वये मुंबई 
मध्यवर्ती कारागृह येथे स्त्री बंद्यांसाठी दुमजली इमारत बांधण्यास येणाऱ्या रु.८५,२५,२६१४- = 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिलेली होती. तथापि दिनाक २६.११.२००३ रोजी प्रधान सचिव 
(तुरुंग) यांचे अध्यक्षतेखाली कारागृह उपमहानिरीक्षक, भायखळा, मुंबई यांचे कार्यालयात 
झालेल्या भ्रांधकामाचा आढावा घेण्याच्या जेठकीत ठरल्याप्रमाणे याआधी मंजूर जी" अशी 
इमारत आंधण्याऐवजी 'भविष्यातील २५ safer विचार करता जी*२ अशी इमारत बांधण्याचे 
ठरले. तसेच इमारतीच्या तळमजल्यावर एका fry मध्ये स्टोल्ट देवून स्वच्छता गृहाचो व्यवस्था 
करण्याचे ठरले. त्यामुळे यासाठी मंजूर रु. ८७;९८,२४८/- च्या खर्चामध्ये रु.४७,३७,६१२/- 
BET बाढ होऊन एकूण खर्च रु.१,३५,३५,८६०/- इतका झालेला आहे. उपरोक्‍त परिस्थिती 
विचारात घंता शासन या आदेशाद्वारे मुंबई जिल्हा महीला कारागृह, 'भायळाळा , मुंबई येथे 
| स्त्रोंद्यांसाठी तीन मजली इमारल बांधण्यास येणाऱ्या रु.१,३५,३५,८६०/- (रुपये एक कोटी 
पस्तीस oe पस्तीस हजार आठशे साठ wae) इतक्या सुधारोत खर्चाच्या अंदाजपत्रकास ब 
बांधकामाच्या नकाशास (वित्तीय मान्यता घरुन) प्रशासकोय मान्यला देण्यात येत आहे. 


3. यासाठी होणारा खर्च "मुख्यलणेखाशिष २०५६, लुरुंग,१०१ TERT (००) (०९) केंद्र 
पुरस्कृत योजनेतर” दत्तमत" या लेखाशिर्षाख्याली खर्ची टाकण्यात aren. मात्र १/३ निधी उपलबध 
झाल्यानंतरच विहीत केलेल्या कार्यपक्दतीनुसार बांधकामास सुरुषात करावी. 
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कार्यासन अधिकारी, शृहे विभाग. महाराष्ट्र शासन 


कारागृह महानिरीक्कक, महाराष्ट्र राज्य, पुष्पे? 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


SERRE Sears rer त्रिभ्माग, cree, मुंबई 
_ अधिशक,-मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, मुंबई द 

* अधिक्षक, भायखळा जिल्हा कारागृह, मुंबई 

ings अभियंता, सार्वजनिक आंधकाम मंडळ, मुंबई. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा ब अनुज्ञेयता) मुंबई 
महालेद्यापाल, महाराष्ट्र-श लेखा परीका) मुंबई 


" अश्षिदात व लेखा अभिकारी; मुंबई 


' जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. ::* 


- वित्तविभाग (RC) मंत्रालय, मुबई 7. LP यो 
सार्वजनिक शृंधकाम विभा (eer) मंत्रालया मुंबई, ४५ 1. 
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